Warszawa, 10 sierpnia 1955 r. 


DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr 13 


Poz. 95—103 


TRESŠSČ 


Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 

Poz. 95 — Nr 106 z 13.VI.1955 r. w sprawie uzupełnienia 
tabeli zaszeregowań pracowników umysłowych 
zatrudnionych w bazach transportu. 


Nr 113 z 29.VI.1955 r w sprawie właściwej gos- 
podarki maszynami i urządzeniami nie przeka- 
zanymi do montażu. 


Nr 63 w sprawie rejestracji i kontoli kosztów 
zaopatrzenia oraz kosztów przewozów materia- 
łowych. 


Ńr 126 z 21 VII 1955 r. w sprawie kwartalnych 
planów kosztów i ich obniżenia w podstawowej 
produkcji budowłano-montażowej. 


Nr 129 z 25 VII 1955 r. w sprawie jednolitych 
norm wyposażenia hoteli robotniczych. 


Nr 124 z 16.VII.1955 r. zmieniające zarządzenie | 


Poz. 100 — Nr 131 z 26 VII 1955 r. w sprawie zasad zleca- 
nia robót elewacyjnych. 


Okólniki Ministra: 


Poz. 101 — Nr 22 z 30.V.55 r. w sprawie właściwości jed- 
nostek organizacyjnych Ministerstwa Budownic- 
twa Miast i Osiedli przy sporządzaniu planów 
zaopatrzenia resortu w maszyny, urządzenia, na- 
rzędzia i inwentarz. 


Poz. 102 — Nr 31. 9.VII.55 r. w sprawie cen kosztoryso= 
wych robót murowych z betonów lekkich. 


Pismo okólne: 
Poz. 103 — Nr 48 z 27.VIL55 r. w sprawie uzgadniania aktów 


normatywnych z Centralną Radą Związków Za- 
wodowych. 


Komunikaty 


e A ZZA 
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ZARZĄDZENIE Nr 106 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDŁI 
z dnia 13 czerwca 1955 r. 


w sprawie uzupełnienia tabeli zaszeregowań pracowników 
umysłowych zatrudnionych w bazach transportu. 


(L. dz. D.XIII/3/1464/55) 


$ 1. W tabeli zaszeregowań niektórych stanowisk w ba- 
zach transportu, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 201 
z dnia 10 września 1954 r., zmienionej zarządzeniem Nr 269 
z dnia 20 grudnia 1954 r. (Dz. Urz. MBMiO Nr 18, poz. 130 
i Nr 24, poz. 178) wprowadza się uzupełnienia, określone 
w załączniku do zarządzenia. 


$ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 1955 r. 
Minister R. Piotrowski 
Załącznik do zarządzenia Nr 106 


Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 13 czerwca 1955 r 


Uzupelnienie tabeli zaszeregowań pracowników umysłowych | 


w bazach transportu 


grupa współczyn 
Stanowisko zaszere- SRO nik 
gowania umy premiowy 
1. | Starszy dyspozytor | 
Baza I kat. 3—5 189,0 | 10 
Baza II kat. 3—5 152,0 | 1,0 
2. | Dyspozytor 
Baza I 5—6 152,0 1,0 
Baza II kat. 5—6 152,0 1,0 
Baza III kat. 5—6 114,0 1,0 
3. | Spedytor kolejowy 
Baza I kat. 4—6 114,0 0,8 
Baza II kat. 4—6 76,0 0,8 
Baza III kat. 4—6 76,0 | 0,8 
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| ZARZĄDZENIE Nr 113 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 29 czerwca 1955 r. 


| w sprawie właściwej gospodarki maszynami i urządzeniami 
| 


| nie przekazanymi do montażu. 


(L. dz. DMB/2/55) 


W wykonaniu uchwały Nr 252 Prezydium Rządu z dnia 
2 kwietnia 1955 r. w sprawie wprowadzenia ścisłej ewidencji 
maszyn i urządzeń nie przekazanych do montażu oraz stwo- 
rzenia dla nich odpowiednich warunków składowania i kon- 
serwowania zarządza się, co następuje: 

$ 1. W terminie do dnia 15 lipca 1955 r. centralne zarządy 
(zarządy) Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli prze- 
prowadzą ścisłą ewidencję i analizę możliwości wykorzysta- 
na wszystkich posiadanych maszyn i urządzeń nie przekaza- 
nych dotąd do montażu, w sposób ustalony instrukcją stano- 
wiącą załącznik do zarządzenia. 


§ 2. 1. W terminie ustalonym w § 1 centralne zarządy 
(zarządy) zorganizują kontrolę konserwacji i wa- 
runków magazynowania maszyn i urządzeń wyma- 
gających montażu. 

2. W przypadku stwierdzenia — w wyniku kontroli — 
że warunki, o których mowa w ust. 1, są niewłaś- 
ciwe i zabezpieczenie maszyn lub urządzeń jest 
niedostateczne, powinny być podjęte natychmias- 
towe środki zaradcze zmierzające do poprawy wa- 
runków ich składowania i przechuwywania w celu 
zabezpieczenia przed zniszczeniem. 

3. Zobowięzuje się dyrektorów centralnych zarzą- 
dów (zarządów) do przeprowadzenia systematycz- 
nej kontroli właściwego zamawiania maszyn 

i i urządzeń oraz do dopilnowania, aby winni lekko- 
myślnego zamawiania maszyn lub złej gospodarki 
maszynami i urządzeniami nie przekazanymi do 
montażu byli pociągani do odpowiedzialności. 

. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 
analiza wykaże, że możliwe jest wcześniejsze za- 
montowanie maszyn lub urządzeń w wyniku czego 

| uzyskane zostaną szybciej efekty gospodarcze, 


f 


kosztem niewielkich nakładów, przy posiadaniu 
niezbędnych materiałów i przy zapewnionych 
możliwościach realizacyjnych, — dyrektor zainte- 
teresowanego centralnego zarządu (zarządu) może 
wystąpić z wnioskiem o dodatkowe limity inwes- 
tycyjne niezbędne na ten cel. 


Nr 13 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


2. Uzasadnicne projekty wniosków o przyznanie do- | 
datkowych limitów inwestycyjnych należy złożyć | 


do Departamentu Inwestycji, w terminie do dnia 
20 lipca 1955 r. 

§ 4. Dyrektorzy centralnych zarządów (zarządów) złożą do 
Zarządu Maszyn i Urządzeń sprawozdanie z wykonania po- 
stanowień zarządzenia łącznie z materiałem uzyskanym 
z akcji podjętej na podstawie $ 1 do dnia 15 lipca 1955 r. 

$ 5. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Maszyn i Urzą- 
dzeń do dopilnowania terminowego złożenia sprawozdań 
przez centralne zarządy (zarządy) oraz do złożenia w termi- 
nie do dnia 25 lipca 1955 r. Ministrawi Budownictwa Miast 
i Osiedli sprawozdania zbiorczego. 

$ 6. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Inwes- 


tycji — do złożenia Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli | 


sprawozdania do dnia 25 lipca 1955 r. z otrzymanych zgło- 


szeń z tytułu wykonania postanowień zawartych w $ 3 ust. 2 | 


zarządzenia. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 1955 r. 


Minister R. Piotrowski 


Załącznik 
do zarządzenia Nr 113 Ministra Bu- 
downictwa Miast i Osiedli z dnia 
29 czerwca 1955 r. 


INSTRUKCJA 
w sprawie sposobu przeprowadzania ewidencji i analizy 
materiałów dotyczących maszyn i urządzeń nie przekazanych 
do montażu. s 
§ 1. Ewidencją należy objąć maszyny i urządzenia nie 
przekazane do montażu, przydzielone jednostce 
gospodarczej, nabyte w drodze zakupu bądź uzys- 
kane w drodze przekazania. 
Za wymagającą montażu uważa się maszynę lub 
urządzenie, które mogą być wprowadzone do ruchu 
tylko po zestawieniu i przymocowaniu do funda- 
mentów lub innych konstrukcji nośnych budynku 
lub budowli. 

. Spisem sporządzonym przez jednostkę gospodarczą 
należy objąć wszystkie maszyny i urządzenia nie 
przekazane do montażu, według stanu na dzień 
spisu, zgodnie z następującym podziałem: 

1) przewidziane do montażu w 1955 roku: 

a) nie wymagające remontu, 

b) wymagające remontu, 

2) przewidziane do montażu w latach 1956-1960: 

a) nie wymagające remontu, 

b) wymagające remontu, 

3) nienadające się do wykorzystania przez właś- 
ciciela bezpośredniego: 

a) nie wymagające remontu, 

b) wymagające remontu. 

4) wybrakowane, nie nadające się do użytku 

(przewidziane na złom). 

2. Należy wyodrębnić maszyny i urządzenia stano- 

wiące wyposażenie rezerwowe zakładu, o których 
mowa w ust. 1, pkt 1 i 2, zgodnie z dokumentacja 
projektowo-kosztorysową obiektu. 
Maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 należy wykazać z podziałem na lata, w któ- 
rych według przewidywań będą zamontowane 
Kwalifikacji należy dokonać na podstawie atual- 
nego projektu planu 5-cio letniego. 

$ 4. Spisu dokonują komisje powołane przez dyrekto- 

rów (kierowników jednostek gospodarczych) spo- 
śród personelu technicznego i inwestycyjnego. 
W pracach komisji powinien wziąć udział również 
czynnik społeczny. 

Spisy maszyn i urządzeń należy sporządzić na for- 
mularzach według wzorów stanowiących załącznik 
Nr 1 i 2 do instrukcji i przekazać do jednostki bez- 
pośrednio nadrzędnej t.zn. właściwego centralnego 
zarządu (zarządu) w 3-ch egzemplarzach, w termi- 
nie do dnia 11. lipca 1955 r. 
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§ 5. Spis „maszyn i urządzeń należy sporządzić na pod- 
stawie oględzin każdej maszyny lub urządzenia. 
$ 6. Kwalifikację maszyn i urządzeń w zakresie okreś- 


lonym w $ 3 należy przeprowadzić zgodnie z za- 
sadami podanymi w „Instrukcji w sprawie zasad 
kwalifikowania urządzeń przemysłowych” stano- 
wiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Przewodni- 
czącego PKPG z dnia 9 października 1954 roku, w 
sprawie należytego zagospodarowania zbędnych 
urządzeń przemysłowych (Mon. Pol. Nr 101, poz. 
1272) oraz „Imstrukcji w sprawie zasad kwalifiko- 


$ 8. 


§ 10. 


§ 11. 


§ 12. 


wania obrabiarek do remontu i na złom”, stano- 
wiącej załącznik Nr 4 do zarządzenia Przewodni- 
czącego PKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie 
należytego zagospodarowania obrabiarek do metali 
i drewna (Mon. Pol. Nr 27, poz. 263). 


Przy sporządzaniu spisu maszyn i urządzeń nie 

przekazanych do montażu należy podać ich war- 

tość, na którą składa się: 

1) cena katalogowa z 1955 roku oraz 

2) koszty zakupu (transport, ubezpieczenie, opa- 
kowanie itp.). 

W przypadku braku ceny katalogowej należy usta- 

lić wartość szacunkową maszyny lub urządzenia 

drodze określenia ciężaru maszyny lub urządzenia 

i bieżącej przeciętnej ceny zakupu tonny takiej 

samej lub podobnej maszyny albo urządzenia. 


. Jednostka bezpośrednio nadrzędna po otrzymaniu 


materiałów spisowych obowiązana jest: 

1) sprawdzić zakwalifikowanie poszczególnych 
maszyn lub urządzeń (§ 3), 

2) ustalić możliwość wykorzystania przez inne 
nadzorowane jednostki będące właścicielami 
maszyn lub urządzeń, których inwestor sporzą- 
dzający spis nie może zagospodarować ($ 3 pkt 2), 

3) dokonać w razie potrzeby odpowiednich zmian 
w wykazach (wzór Nr 1 i 2). 


. Po przeprowadzeniu prac określonych w ust. 1, 


jednostki nadrzędne przekazują materiały spisowe 
Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli za po- 
średnictwem Zarządu Maszyn i Urządzeń. 


W miejscach składowania (magazynach) należy za- 
łożyć karty ewidencyjne ilościowe poszczególnych 
jednostek spisowych. Ewidencję tę należy założyć 
na podstawie danych spisu maszyn i urządzeń nie 
przekazanych do montażu, sporządzonego przez ko- 
misję. Od chwili objęcia spisem maszyn lub urzą- 
dzeń, obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasady spo- 
rządzania dokumentu na każdy przychód (np. dal- 
szy zakup) lub rozchód (np. oddanie do montażu) 
maszyn lub urządzeń. Dla celów dokumentowania 
obrotów w zakresie maszyn i urządzeń nie przeka- 
zanych do montażu, stosuje się odpowiednią doku- 
rnentację materiałową. 


Dyrektorzy centralnych zarządów (zarządów) po 
skontrolowaniu nadesłanych materiałów spisowvch 
ustalą ostateczne zakwalifikowanie maszyn lub 
urządzeń i podejmą decyzję co do ich ewentuai- 
nego zagospodarowania we własnym zakresie, po- 
stawienia do dyspozycji Centralnego Zarządu 
Gospodarki Maszynami lub złomowania. Uzyskane 
materiały, po ich ostatecznym zakwalifikowaniu 
powiny być przesłane do Zarządu Maszyn i Urzą- 
dzeń w 3-ch egzemplarzach w terminie do dnia 
15 lipca 1955 r. 


Maszyny i urządzenia postawione do dyspozycji 
Centralnego Zarządu Gospodarki Maszynami za- 
bezpiecza i konserwuje przeprowadzający ewi- 
dencję właściciel do czasu przekazania ich innemu 
odbiorcy na polecenie Centralnego Zarządu Gospo- 
darki Maszynami, które nastąpi po zawiadomieniu 
pisemnym przez Zarząd Maszyn i Urządzeń B. M. 
Materiały uzyskane z przeprowadzonej kwalifi- 
kacji, zawierające dokładne rozpoznanie maszyn 
i urządzeń oraz wszelkie dokumenty jak: faktury, 
dokumentacja techniczna, specyfikacja części, in- 
strukcje obsługi itp. dotyczące maszyn i urządzeń 
postawionych do dyspozycji Centralnego Zarządu 
Gospodarki Maszynami, właściciel przeprowadza- 
jący Spis obowiązany jest zabezpieczyć i postawić 
do dyspozycji Centralnego Zarządu Gospodarki 
Maszynami. 


Remonty maszyn i urządzeń, o których mowa 
w § 11, powinny być sfinansowane ze środków in- 
westycyjnych 'właściciela sporządzającego spis w 
ramach posiadanych limitów (virement). 

Nakłady związane z wykonaniem tych remontów 
stanowią nakłady nie zmieniające wartości remon- 
towanych obiektów. ba: 

Koszty związane z przejęciem maszyn i urządzeń 
jak np. koszty transportu, opakowania, koszty ma- 
nipulacyjne itp. ponosi odbiorca w ciężar nakładów 
inwestycyjnych, przy czym odnośne nakłady in- 
westycyjne nie zmieniają wartości przejmowanycł, 
obiektów. 
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Załącznik Nr 1 do instrukcji stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Nr 113 Mini- 
stra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 29 czerwca 1955 r. 


WYKAZ 


maszyn i urządzeń, które będą przekazane do montażu w 1955 r. lub w latach 1956—1960 
oraz maszyn i urządzeń stanowiących rezerwę przewidzianą w dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu. 
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Objaśnienie do wzoru: 


Rubr. 1 — nie wymaga objaśnienia 
2 — podać nazwę maszyny jej moc, typ wielkość itp. 
3 — podać ogólną ilość maszyn tegoż typu 
A wat” „  tonaż » p = 
5) == s: „ wartość ,, g 7 
6 — podać dokument przyjęty za podstawę wyceny (faktura, katalog itp) 
> — nie wymaga objaśnień 
e) = n n „ 
LOren % s 
li — , = 5 
12 — postawić w odpowiedniej rubryce roku znak x lub przy maszynach tegoż typu montowanych w różnych latach wstawić 
w odpowiednich latach ilości. 
13 — uzasadnić na podstawie jakich dokumentów przeznaczono maszyny do rezerwy. 


Załącznik Nr 2 do instrukcji stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Nr 113 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 
29 czerwca 1955 r. 

WYKAZ 


maszyn i urządzeń nie nadających się do wykorzystania, wybrakowanych, nie nadających się do użytku 
(przewidzianych na złom) 
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Objaśnienia do wzoru 
Rubr. 1 — nie wymaga objaśnienia 
2 — podać nazwę maszyny jej moc, typ, wielkość itp 
3 — podać ogólną liczbę maszyn tegoż typu 
ke = U „ tonaż CU » 1 
5— , a amanrtość —_,, go T 
6 — podać dokument przyjęty za podstawę wyceny (faktura, katalog itp.) 
7 — nie wymaga objaśnień 
&— PE n " 
AE r ń 
10 — podać % braków w stosunku do kompletnej maszyny 
11 — krótki opis np. brak śrub, złamana podstawa itp. 
12 — wnioski — maszyna nie nadaje się do wykorzystania ze względu ra profil produkcyjny, przeznaczyć na złom 
13 — akceptacja wniosków inwest. bezpośr. lub własne wnioski co do zagospodarowania. 


14 — ostateczna decyzja. 
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Str. 4 
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ZARZĄDZENIE Nr 124 
MINISTRA BUDGWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 16 lipca 1955 r. 


zmieniające zarządzenie Nr 63 w sprawie rejestracji i kon- 
troli kosztów zaopatrzenia oraz kosztów przewozów ma- 
materiałowych. 


(L. dz. CZZ/262/3471'55) 


§ 1. Uchyla się § 9 i $ 10 instrukcji w sprawie rejstracji 
i kontroli kosztów zaopatrzenia materiałowego, stanowiącej 
załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie rejestracji 
i kontroli kosztów zaopatrzenia oraz kosztów przewozów ma- 
teriałów (Dz. Urz. MBMiO Nr 6, poz. 56). 

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 1955 r. 


Minister wz A. Wolski 


98 
ZARZĄDZENIE Nr 126 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 21 lipca 1955 r. 


w sprawie kwartalnych płanów kosztów i ich obniżenia 
w podstawowej produkcji budowlane-montażowej. 


(L. dz. PL/5/1298/55) 


W celu pogłębienia zasad planowania kosztów własnych 
i ich obniżenia w operatywnych planach kwartalnych pro- 
dukcji podstawowej wykonywanej siłami własnymi zarządza 
się, co następuje: 

$ 1. Począwszy od IV kwartału 1955 r. na centralne za- 
rządy budownictwa miejskiego, Centralny Zarząd Budow- 
nictwa Wojskowego, Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych, 
Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych oraz na nadzoro- 
wane przez te centralne zarządy zjednoczenia, — nakłada się 
obowiązek sporządzania kwartalnych planów kosztów i ich 
obniżenia, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do za- 
rządzenia *) 

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 

1955 r. 

2. Tracą moc obowiązującą zarządzenia Ministra Bu- 
downictwa Miast i Osiedli: 

1) Nr 134 z dnia 15 czerwca 1953 r. w sprawie 

wprowadzenia nowej metody planowania kwar- 
talno-miesięcznego L. dz. D.1/3/3671/53 w zakre- 
się instrukcji o kwartałnym planowaniu kosz- 
tów i ich obniżenia oraz wzory planu począwszy 
od PKZCM-9 do PKZCM-14, 
Nr 142 z dnia 23 czerwca 1953 r. w sprawie 
wzmocnienia roli operatywnego kwartalnego 
planowania, jako narzędzia walki o obniżenie 
kosztów własnych i wzrostu akumulacji w 
przedsiębiorstwach resortu (Dz. Urz. MBMiO 
Nr 11, poz. 119). 


2) 


Minister wz A. Wolski 
* Załącznik został rozesłany zainteresowanym jednostkom. 
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ZARZĄDZENIE Nr 129 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST 7 OSIEDLI 
z dnia 25 lipca 1955 r. 


w sprawie jednolitych norm wyposażenia hoteli robotniczych 
(L. dz. D.XI11/4/2449/55) 


W celu poprawy warunków mieszkaniowych w hotelach 
robotniczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa podległe 
Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli — w porozumieniu 
z Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej oraz Zarządem 
Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych — zarządza się, co 
następuje: 

$ 1. Wprowadza się do stosowania jednolity normatyw 
wyposażenia hoteli robotniczych typu stałego i tymczasowego 
określony w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Do końca 1955 roku przedsiębiorstwa stosują norma- 
tywy wyposażenia hotelowego w ramach posiadanych środ- 
ków finansowych. 


$ 3. Przy opracowaniu planów na 1956 rox należy uwzględ- 
nić odpowiednia wysokość środków zabezpieczających wpro- 
wadzenie jednolitego normatywu wyposażenia hoteli stałych 
i tymczasowych. 

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1855 r. 


Minister wz E. Świrkowski 


Załącznik do zarządzenia Nr 129 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 25 lipca 1955 r. 


Wykaz wyposażenia miejsca na 1 osobę w izbie mieszkalnej 


hoielu robotniczego typu stałego, tyraczasowego, 
kwatery robotniczej 
Wyszczególnienie A Ilość 
miary 
Łóżko żelazne z siatką sztuka 1 
materace komplet 1 
koldraT,-F: << FE sztuka 1 
koc — (kapa) przykrycie 1 
podpinki + « 4 ASH 3 
prześcieradcae ESA "RET, 3 
poduszka z pierza 1 
poszewka: 4-4 3 
MACHU SSCLOY LYS LGPL deawzm: FRakiew/ 3 
stók kwadratoniyj, s Aa 2 0. 1/4 
| Szafa Jezaia > gaa ee 1/2 
eslo in fer ea Wada A a De "” 1 
cerata na stół mir 1/4 
wieszakkż="F Ag aN aE sztuka 1/4 
ligtto, + ERA: 4 1/4 
frank FaUEMN= GN =: mtr. 1/4 
GZYMSU EPAR CME sztuka 1/4 
chodnik NOTAKU era MK metr. 1 
ramki ze zkien aer n 305% „0a sztuka 1/2 
kosz.jdo<ŚMIECI Ra r 1/4 
iwycieraczka” FA i: 1/4 
POpiEIDICZKASC HZY O A AAA 1/4 
spluwaczkase FR 29 wt * 1/4 


Wartość wyposażenia miejsca na I osobę w izbie mieszkalnej 
hotelu robotniczego nie powinna przekraczać kwoty zł 2.460 (słow- 
nie złotych dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt). 

Uwaga: przez hotel typu stałego należy rozumieć hotel w budyn- 
ku murowanym, barakowym o nieokreślonym okresie lokalizacji; 
przez kwaterę robotniczą należy rozumieć hotel tymczasowy w bu- 
dynku murowanym, barakowym o liczbie miejsc poniżej 50.— 


Wykaz wyposażenia świetlicy hotelu robotniczego 
na 100 miejsc 


—_— e 


Ilość: 
zał; jednostka] hotel 
Wyszczególnienie miary typu tymcza- 

stałego sowy 


ar A Z Z 


stół prezydialny A= sztuka l 1 
stół świetlicowy kwadratowy . . = 12 10 
Krzesło aia Aa 1.2, NU "© 6 60 60 
szafa biblioteczna . , , , , . . > 1 1 
szafa na sprzęt kult. oświat . . = l 1 
wieszak D eae „W A i 1 1 
stół ping-pong a a D 2 2 
akordeonai tod. ża. Eos „ 1 1 
radio) 4: towa 3% " 1 l 
adapten csie - ZA w 1 1 
WU E A ża " 20 20 
a do firanek kija w 4 4 
frankis- mw : è | metr 20 20 
półeczki do kwiatów . | sztuka 10 10 
materiał dekoracyjny : | metr. 30 30 
chodnik "703 0% R z p 30 30 
popielmiezkie "ar, 9 sztuka 15 15 
spluwaczki moen Pn T MAT: kj 4 4 
koszędo śmieci ma T a 4. "” 4 4 


Wartość wyposażenia świellicy na jedną osobę zamieszkałą 


| w hotelu robotniczym typu stałego nie powinna przekraczać kwo- 


ty zł. 196.- Wartość wyposażenia świetlicy na jedną osobę za- 
mieszkałą w hotelu robotniczym — tymczasowym w liczbie miejsc 
powyżej 50.— nie powinna przekraczać kwotu zł. 192,—. 


Str. 5 
Wykaz wyposażenia izolatki holetu rob. typu stałego i tgm- j 
czasowego na 100 miejsc 
Wyszczególnienie | Jednostki Ilość 
miary 

łóżko białe sprężynowe  ...... sztuka 4 
szafki nocne MaA EZIO ? = 4 | 
krzesło ,„, g 
stół biały * 1 
Mrdnkis=<"ahi= nA. Fast 2 metr 8 
gzymsydoslinanek Srm TIEN Fa sztuka — 1 
zasłonki do okien metr 4 
kosz do śmieci = sztuka 1 
spluwaczka-popielniczk sztuka 2 


Wartość wyposażenia izolatki na jedną osobę zamieszkałą 
w hotelu robotniczym nie powinna przekraczać kwoty zł 28.—. 


Wykaz wyposażenia czytelni hotelu robotniczego typu 
stałego na 100 miejsc 


; 42 Jednostka > 
Wyszczególnienie MIAST Ilość 
szafa biblioteczna sztuka 1 
stół 3) E a e E EL FA ATE a A n” si 
krzesła p 15 
firanki Sr aa + FR metr. 8 
gzyms do firanek sztuka 2 
Popielniczka =" "RI 2 TSR: " 4 
spltiwaczkas e. mani m AA „ 1 l 
kosz do śmieci 1 


Wartość wyposażenia czytelni na jedną osobę zamieszkałą 
w hotelu robotniczym, typu stałego nie powinna przekraczać kwoty 
26.— 


Wykaz wyposażenia izby dia kierownika i samorządu hotelu 
robotniczegi typu stałego i tymczasowego na 100 miejsc 


Wyszczególnienie Jednostka 

miary Ilość 
SIOTNBANE SA ris. 6, sztuka 2 
krzesło SH 2, EARLE BY: n 4 | 
apteczka wyposażona . 1 
tablica poglądowa . . . . . . Plr iai S IEA 
firanki e ra T, EL metr ci 
gzyms do firanek sztuka 1 
chodnik . . metr 4 
ramki na plany. "ee ZB. M sztuka 4 
popielniczka z 2 
spluwaczka Z 1 
kosz do śmieci 1 


Wykaz wysposażenia jadalni hotelu robotniczego 
typu stałego na 100 miejsc 


Jednostka 

Wyszczególnienie | miary Ilość 
stoły kwadratowe . , . , ... .. sztuka 10 
KZESAKYGAR FAL a ea ELA AP f 40 
ceraty "AAU E T a A ET PE metr 10 
fraki ES E 10 tw) AE w 8 
GZYMSY ATP ACH Wa. ZAMALREN sztuka 2 
garnki 40 litrowe r ý 4 
nOndIEPPw.. e a a t ai R 2 
dzbanki=; Waal MaG tz rrna % 10 
Kubki". wo. Poz 0.90 TB % 100 
WIAARA pawcygd o 01.0 aib 2» a 10 
karafki na wodę t. 4 
SOINIEZKI < C E ZE as awe 95 10 
ramki do obrazów e: 6 
popielniczki (> pieś 25 EPIA TTONIĆ LĄ 5 10 
szufelka-pogrzebacz . ,,..... k 2 


Wartość wyposażenia jadalni na jedną osobę zamieszkałą 
w hotelu robotniczym typu stałego nie powinna przekraczać kwoty 
zł 60 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
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Wykaz wyposażenia holu-koryiarzy hotelu robotniczego 
typu stałego i tymczasowego na 100 osób 


Wyszczególnienie Jednostka 

` miary Ilość 
pr PAZ E sztuka 1 
szafa na sprzęt gospodarczy . .... s. 1 
CHOJRIKN a 2 Pas metr. 100 
ramki na obrazy . . sztuka 12 
półeczki na kwiaty . . . . . . . „A: a 3 
wpe erac PA. N a M 2 


Wartość wyposażenia holu na jedną osobę zamieszkałą w hotelu 
robotniczym typu stałego i tymczasowego w liczbie miejsc ponad 
50.— nie powinna przekraczać kwoty zł 60.— 


Wykaz wyposażenia portierni hotelu robotniczego 
typu stałego i tymczasowego na 100 miejsc 


Jednostka 


Wyszczególnienie ; 
miary 


Ilość 


stół z szufladą sztuka 
krzesła 
szafka na klucze 

tablica do ogłoszeń 
popielniczka . . . . 
spluwaczka 
kosz na śmiecie 


ONO ONCWK rolkR Gy ary Gd 


jm p a pi mi CG) kom 


wdał wi: A bon I 
Wartość wyposażenia portierni na jedną osobę zamieszkałą 


w hotelu robotniczym typu stałego i tymczasowego w liczbie miejsc 
ponad 50. — nie powinna przekraczać kwoty zł 7. 


Zestawienie normatywu 


Wartość w zł na 1 zakwaterowanego 
na 1 miejsce 
Wyszczególnienie 


w hotelu OTO tymczasowej 
typu stałego miejsc kwatery rob. 

izba mieszkalna 2460 2460 2460 
świetlica, $=-m:% s 196 192 — 
izolatka «e. „Wata E 28 28 28 
czytelnia NEK 27 zę, eH 
izba dla kierownika i 

samorządu 20 20 — 
jadalnia 2 ira 5 60 — = 
hotel „M ZE 60 60 = 
portiernia 3 7 7 R=1 
Ociół em PW. a: 2858 2767 2488 
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ZARZĄDZENIE Nr 131 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 26 lipca 1955 r. 
w sprawie zasad złecania robót elewacyjnych. 
(L. dz. DI/2/2259/55) 


W celu uregulowania zasad zlecania robót elewacyjnych 
w obiektach znajdujących się w budowie i obiektach przeka- 
zanych do użytku zgodnie z zasadami generalnego wykonaw- 
stwa zarządza się, co następuje: 


§ 1. Roboty elewacyjne zleca się łącznie z innymi robo- 
tami przedsiębiorstwu przyjmującemu w charakterze gene- 
ralnego wykonawcy zlecenie na wykonanie robót budowla- 
no-montażowych, — z wyjątkiem robót elewacyjnych 
w obiektach oddanych już do użytku. 


82. 1. Wykonanie robót elewacyjnych w obiektach od- 
danych już do użytku zleca się jako generalnemu 
wykonawcy: 


Nr 13 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Str. 6 


1) w razie gdy roboty elewacyjne obejmują tylko 
jeden rodzaj robót — kamieniarskich lub tyn- 
karskich odpowiedniemu przedsiębiorstwu 
robót elewacyjnych, lub zjednoczeniu robót ka- 
mieniarskich; 
2) w przypadku, gdy roboty elewacyjne obejmują 
zarówno roboty kamieniarskie jak i tynkarskie: 
a) przedsiębiorstwu robót elewacyjnych, wyko- 
nującemu zarówno roboty tynkarskie jak 
i kamieniarskie, lub 

b) zjednoczeniu robót kamieniarskich, jeżeli 
pełna okładzina kamienna sięga powyżej pa- 
sa kordonowego nad parterem, albo 

c) przedsiębiorstwu robót elewacyjnych, gdy 
pełna okładzina kamienna nie przewyższa 
wspomnianego pasa, na pozostałej zaś części 
elewacji, ewentualnie występują drobne ro- 
boty kamieniarskie. 

2. Odstępstwa od zasad podanych w ust. 1 są dopusz- 


czalne za zgodą Departamentu Planowania Minis- | 


terstwa Budownictwa Miast i Osiedli. 


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 1955 r 


Minister wz A. Wolski 
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OKRÓLNIK Nr 22 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 maja 1955 r. 


w sprawie właściwości jednostek organizacyjnych Minister- 
stwa Budownictwa Miast i Osiedli przy sporządzaniu planów 
zaopatrzenia resortu w maszyny, urządzenia, narzędzia i in- 


wentarz. 


(L. dz. GM/3/1172/55) 


W celu uregulowania właściwości jednostek organizacyj- 
nych Ministerstwa odpowiedzialnych za sporządzania zapo- 
trzebowań zbiorczych resortu oraz planów i rozdzielników na 
maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz ustala się, co 
następuje: 


I. Niżej 


A. 


wymienione jednostki organizacyjne obejmuja 
swoim zakresem działania następujące zapotrzebowania 
do bilansów: 


Zarząd Maszyn i Urządzeń 


1 maszyny i urządzenia elektryczne, 

2 maszyny elektryczne średnich i małych mocy, 

3 sprzęt spawalniczy, 

4 wciągniki elektryczne (elektrowciągi), 

5 obrabiarki skrawające do metali, 

6 obrabiarki do obróbki plastycznej metali i tworzyw 
sztucznych, 

7 silniki spalinowe przemysłowe, 

8 pompy przemysłowe, 

9 sprężarki, 

10 maszyny do robót 
przemysłowej, 

11 urządzenia dźwigowe i przeładunkowe, 

12 sprzęt do transportu poziomego, 

13 maszyny i sprzęt do robót budowlanych, 

14 części zamienne, 

15 przekładnie zębate i cierne, 

16 agregaty prądotwórcze, 

17 narzędzia zmechanizowane. 


inżynieryjnych i eksploatacji 


B. Centralny Zarząd Transportu, 


C. 


D. 


1 tabor samochodowy, 

2 tabor pływający żeglugi śródlądowej oraz sprawy 
wyposażenia stacji obsługi samochodów i sprawy 
transportu konnego i koni. 


Departament Produkcji Pomocniczej, 


1 maszyny do przerobu minerałów, 
2 urządzenia dla przemysłu surowców mineralnych, 
3 obrabiarki do obróbki drewna. 


Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego 

l maszyny szyjące, 

2 maszyny i urządzenia dla przemysłu gastronomicz- 
nego, 

3 maszyny i*urządzenia specjalne dla przemysłu mle- 
czarskiego, 


E. 


ię 


III. 


Tv. 


4 maszyny i urządzenia dla przemysłu mięsnego 
i rybnego, jajczarsko-drobiarskiego oraz odpadków 
zwierzęcych i roślinnych, 

5 maszyny i urządzenia pralnicze, 

6 maszyny i urządzenia dla przemysłu rolnego i spo- 

żywczego, 

urządzenia chłodnicze dla potrzeb żywienia zbio- 

rowego, 

8 maszyny rolnicze, 

9 maszyny i urządzenia czyszczące do zbóż. 

Departament Inwestycji 

konstrukcje stalowe, 

urządzenia do produkcji chemicznej, 

tabor szynowy, 

urządzenia chłodnicze (aparatura chłodnicza 

mysłowa), 

urządzenia dźwigowe, 

sprzęt teletechniczny I, 

sprzęt teletechniczny II, 

urządzenia i sprzęt radiowy, 

wagi przemysłowe, 

maszyny biurowe, 

dżwigi towarowo-osobowe, 

maszyny górnicze, 

maszyny i urządzenia wiertnicze, 

przyrządy |laboratoryjno-naukowe i kontrolno-po- 

miarowe, 

mierniki elektryczne, 

urządzenia i przyrządy lekarskie, 

maszyny i urządzenia odlewnicze, 

maszyny i urządzenia poligraficzne, 

urządzenia i aparaty do produkcji filmowej, 

sprzęt sprzeciwpożarowy, 

sprzęt geodezyjny, 

lampy elektryczne, 

sprzęt fotograficzny, 

kołty przemysłowe, 

szafy stalowe i kasy pancerne, 

zbiorniki nisko i wysokociśnieniowe, 

rzutniki. 


prze- 


LH Mp 
WROGO JOW PWD 


Do zadań wyżej wymienionych jednostek należy zbie- 
ranie zapotrzebowań ze wszystkich jednostek nadzoro- 
wanych i podległych Ministrowi Budownictwa Miast 
i Osiedli, analizowanie ich, ustalanie zbiorczych zapc- 
trzebowań resortu (ilościowo i wartościowo), składanie 
tych zapotrzebowań wraz z uzasadnieniami w ustalo- 
nych terminach do komisji bilansujących wyznaczonych 
przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa- 
nia Gospodarczego, załatwianie spraw związanych 
z uzyskiwaniem przydziałów oraz sporządzanie roz- 
dzielników wewnętrznych na poszczególne centralne za- 
rządy i jednostki podległe bezpośrednio Ministrowi. — 
Wymienione jednostki powinny uzgadniać swoje za- 
potrzebowania zgłoszone do komisji bilansujących 
z jednostkami funkcjonalnymi centrali Ministerstwa, 
a szczególnie z Zarządem Techniki, który będzie opinio- 
wał wystąpienia pod kątem rozwoju techniki i techno- 
logii produkcji celem uwzględnienia w zapotrzebowa- 
niach nowych typów maszyn i urządzeń. — Jednostki te 
powinny również powiadamiać Departament Inwes- 
tycji o konferencjach w komisjach bilansujących, na 
których uzasadniane będą zapotrzebowania resortu do 
poszczególnych bilansów. 

jednostki wymienione w punktach A — D przesyłają 
do Departamentu Inwestycji w 2-ch egzemplarzach ko- 
pie lub odpisy swoich wystąpień do komisji bilansują- 
cych, otrzymanych przydziałów i rozdzielników wew- 
nętrznych. — Ponadto powiadamiają centralne zarządy 
i jednostki równorzędne o przewidywanych przydzia- 
łach. 

Departament Inwestycji na podstawie posiadanych 
i otrzymywanych materiałów od jednostek sporządzają- 
cych zbiorcze zapotrzebowania do bilansów opracowuje 
roczne plany nakładów inewstycyjnych na maszyny, 
urządzenia, narzędzia i inwentarz oraz występuj 

o przyznanie odpowiednich kredytów w planach inwes- 
tycyjnych. 

Ustalenia powyższe obowiązują przy sporządzaniu 
zapotrzebowań zbiorczych do bilansów na rok 1956 
i planu pięcioletniego. 

W przypadku konieczności opracowywania zapotrzebo- 
wań do bilansów nie wymienionych w punkcie 1, zo- 
staną dodatkowo wyznaczone jednostki, które zapotrze- 
bowania te będą opracowywać. 


Minister R. Piotrowski 


Str. 7 
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OKÓLNIK Nr 31 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 9 lipca 1955 r. 


w sprawie cen kosztorysowych robót murowych z betonów 
lekkich. 


(L. dz. SWKCiU/G-33/55) 


W celu zwiększenia zakresu stosowania betonów lekkich 


oraz uproszczenia i ujednolicenia kosztorysowania i rozli- | 


czeń w tym zakresie, nawiązując do okółnika Nr 19 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 16 maja 1955 r. w spra- 
wie zwiększenia zakresu stosowania betonów lekkich — po- 
lecam, co następuje: 


$ 1. Ceny ścian z betonu lekkiego zastępujących „ściany 
z cegły mależy ustałać w wysokości podanej w obowiązują- 
cych cennikach kosztorysowych dla zastępowanych ścian 
ceglanych. 


§ 2. Ceny ścian zewnętrznych budynku. wykonanych z be- | 


tonu lekkiego ustala się według zasad podanych w § 1. 
w następującej wysokości: 


Cena zł/m? ściany z betonu | 


lekk. zastępująca 


Wyszczególnienie ścianę z cegły|ścianę z cegły 
dziurawki | pełnej grub. 
Grub. 4 1/226.2 ci 1 1/2. 
a b C 
Robocizna — Strefa III 9,20 13,00 
T 9,90 14,00 
I 10,75 15,20 
Spre ETE = "W EL RAK 2 1,50 1,90 
Materiał (przy cenie piasku 17,40 
AGE ze "A, RET JEREEZE 51,70 59,60 
Dodatek do ceny materiałów w przy- 
padku wyższej ceny piasku o I zł 0,11 0,15 
Dowóz materiałów w strefie A na 
odległość do 2 km 8,05 13,40 
5 werealśw „jaa egkc 8,99 14,80 
Dodatek za każdy następny km do- 
wozu: bloków betonu lekkiego . 0,63 1,15 
piasku R". a an 0,21 0,28 
spoiwa we AAA 0.05 0,06 
Dowóz materiałów w strefie B wg 
cen podanych wyżej dla strefy A 
zamnożnikiem 1,10 6 e. 


$ 3. Ceny ścianek działowych budynków, wykonanych 
z płyt betonu lekkiego ustala się według zasad podanych 
w $ 1 na poziomie cen ścianek z cegły dziurawki grubości 
1/3 cegły w następującej wysokości: 


Cena ścianek z betonu 


Wyszczególnienie lekkiego grubości 6 cm 
i I2 cm zł zam? 

Robocizna — strefa II . . . . . 4,35 

TM AFP 4,70 

zr PARE AEO: 5,10 

Sprzęt io GE << KAR 0,15 
Materiał (przy cenie piasku 17,40 

ZARZAAJ | 4a 43509 „| PREEĆ 15,65 
Dowóz materiałów w strefie A na 

odległość do 2 km ..... . . 2,77 

= od2=4/km (55.4: 3,16 
Dodatek za każdy następny km 

dowozu płyt ściennych . . . . . 0,23 

piaski iie A 005 ME 0,07 

spoiwa 0,02 


Dowóz materiałów w strefie B 
według cen podanych dla strefy A z 
mnożnikieńiiziowe RO. 
§ 4. Ceny podane w § 2i3 obowiązują dla ścian i ścia- 

nek z betonu lekkiego bez względu na rodzaj użytej zapra- 

wy i bez względu na kondygnacje na której są wykonywane 

w budynkach o wysokości do 25 mtr. 


$5. 1. Okólnik obowiązuje od dnia 1 lipca 1955 r. i do- 

tyczy: 

1) biur projektów przy sporządzaniu kosztorysów 
po tym terminie, 

2) wykonawców robót przy dokonywaniu rozli- 
czeń po tym terminie za Ściany i ścianki wy- 
konywane z betonu lekkiego w obiektach roz- 
poczętych po 1 stycznia 1955 r. 

Jednocześnie poleca się zaniechać stosowania cen 

opublikowanych w wydawnictwie Centralnego Za- 

rządu Biur Projektowych B. M. „Informacje Bie- 

żące” dział 7 Kosztorysowanie Nr 3 z 1954 r, a 

ustalonych według zasad pisma okólnego Biura 

Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Mi- 

nistrów z dnia 12 czerwca 1954 r. (Dz. Urz. Min. 

Bud. MiO Nr 22/54). 

Minister w.z. A. Wolski 
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PISMO OKÓLNE Nr 18 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 27 lipca 1955 r. 


w Sprawie uzgadniania projektów aktów normatywnych 
z Centralną Radą Związków Zawodowych 


(L. dz. GM/2/4142/9-14/55) 


W związku z pismem Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 


| lipca 1955r. Nr P.Rz. Og. 281/55, Ministerstwo Budownictwa 


Miast i Osiedli — Gabinet Ministra wyjaśnia, co następuje: 

1. Ze względu na zakres działania Centralnej Rady Związ- 
ków Zawodowych, rozszerzony przejęciem zadań Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej w dziedzinie ustawodawstwa pra- 
cy, ochrony pracy i częściowo ubezpieczeń społecznych, 
wszystkie projekty aktów prawnych dotyczących pracy i 
płacy, świadczeń na rzecz pracowników oraz wiążących sie 
z celami ruchu zawodowego wymagają uzgodnienia z Cen- 
tralną Radą Związków Zawodowych. 

2. W toku uzgadniania merytorycznego należy przesyłać 
do Centralnej Rady Związków Zawodowych 3 egzemplarze 
projektów aktów prawnych, projekty zaś aktów, mających 
znaczenie zasadnicze (projekty ustaw, dekretów, rozporzą- 
dzeń, uchwał Rady Ministrów i uchwał Prezydium Rządu 
o znaczeniu ogólnym) — w 10 egzemplarzach z uwagi na 
potrzebę wnoszenia ich na posiedzenie Sekretariatu Cen- 
tralnej Rady Związków Zawodowych. 


Vice-Dyrektor Gabinetu Ministra 
Z. Wachowski, 


KOMUNIKAT II 


Wydane zostały, a nie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
następujące akty normatywne: 


Zarządzenie Ministra Nr 114 


z 30.VI.55 r. L. dz. GM/3/3058/55 w sprawie wprowadzenia 
w życie statutu organizacyjnego Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli 


Zarządzenie Ministra Nr 117 


z 8.VIL.55 r. L. dz. D.III/W-2/3/55 w sprawie przeprowadzenia 
naboru ma dwuletnie Technikum Budowlane dla Robotników 
wysuniętych we Wrocławiu. 


Zarządzenie Ministra Nr 118 ( 


z 8.VII.55 r. L. dz. D.XIII/2237/3/55 w sprawie zasad premio- 
wania pracowników umysłowych zatrudnionych w Warszaw- 
skim Przedsiębiorstwie Inspekcji Inwestycyjnej w Warsza- 
wie. 


Zarządzenie Ministra Nr 119 


z 8.VIL.55 r. L. dz. D.I/1/1419/55 w sprawie opracowania 
projektu Planu Gospodarczego na 1956 r. 


Zarządzenie Ministra Nr 120 


z 1. VII.55 r. L. dz. GM/3/4684/55 w sprawie przeanalizowa- 
nia struktury i działalności oddziałów zaopatrzenia robotni- 
czego. 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Str. 8 


Zarządzenie Ministra Nr 121 ` 
z 1l. VIL.55 r. L. dz. D.XIII/3/2291/55 w sprawie powołania ze- 
społów do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przepisów, 
dotyczących premiowania pracowników zatrudnionych w jed- 
nostkach wykonawstwa budowlano-mortażowego. 


Zarządzenie Ministra Nr 122 
z 18.VIL.55 r. L. dz. GM/3/4134/55 w sprawie przekazania 
betoniarni w Mysłowicach. 


Zarządzenie Ministra Nr 123 à 
z 14.VII.55 r. L. dz. D.XIII/3/2097/55 w sprawie zasad pre- 
miowania pracowników umysłowych zatrudnionych w ko- 
mórkach służb inwestycyjnych Centralnego Zarządu Zakła- 
dów Prefabrykacji Budownictwa Miejskiego oraz w nadzo- 
rowanych przedsiębiorstwach. 


Zarządzenie Ministra Nr 125 
z 1.VII.55 r. L. dz. GM/3/4817/55 w sprawie ukończenia roz- 
liczeń za roboty inwestycyjne związane z X-leciem PKWN. 
Zarządzenie Ministra Nr 127 
z 24.VII.55 r. L. dz. FJ. 351/754/55 w sprawie obowiązku ob- 
niżenia stanu zapasów materiałowych w ciągu 1955 roku. 


Zarządzenie Ministra Nr 128 
z 1.VII.55 r. L. dz. D.VI!-1-6236/55 w sprawie zorganizowa- 
nia Il-ej Narady Krakowskiej uprzemysłowionego budownic- 
twa mieszkaniowego. 

Zarządzenie Ministra Nr 139 


z 26.VII.55 r. L. dz. D.I/2/2832/55 w sprawie przestrzegania 
obowiązujących zasad ustalania kwot przeznaczonych z Iii 


części kosztorysu na zaplecze przy rejestracji i przyjmmowa- 
niu zleceń na 1956 rok. 


Gkólnix Ministra Nr 27 


z 28.VI.55 L. dz. D.V/101/10/647/55 w sprawie trybu przyjmo- 
wania kwartalnych zbiorczych analiz działalności gospodar- 
czej przedsiębiorstw i zakładów działających według zasad 
rozrachunku gospodarczego. 


Okólnik Ministra Nr 29 


z 30.VI.55 r. L. dz. D/VII/3155 w sprawie zapobieżenia 
awariom budowlanym, spowodowanym zaniedbaniami w prc- 
jektowaniu i wykonawstwie. 


Okólnik Ministra Nr 30 z 


z 7.VII.55 r. L. dz. GM/2/1934/55 w sprawie pomocy gmin- 
nym gromadzkim ośrodkom maszynowym w kampanii 
żniwno-omłotowej. 


Pismp okólne Ministerstwa Nr 45 


z 9. VII.55 r. L. dz. D.III/W-2/55/06450 w sprawie zakazu sto- 
sowania ankiet personalnych dla pracowników fizycznych. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 48 
z 13.VI1.55 r. L. dz. D.I/5/2896/55 w sprawie anulowania pis- 
ma okólnego Nr 69 z dn. 16 lipca 1953 r. 

Pismo okółne Ministerstwa Nr 47 


z 14.VII.55 r. L. dz. ZAG/W/415/55 w sprawie wyjazdów pre- 
cowników resortu Ministra Budownictwa Miast i Osiedli na 
XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie. 


Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli, Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3/5. 


warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budow- 
nictwa Miast i Osiedli prenumerata roczna — 36 zł. Cena pojedyń- 
czych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu. Wpłacać 
należy do Narodowego Banku Polskiego V oddział miejski War- 


szawa, Rachunek Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli 
Nr 1529 — 91— 134, część 6, dział 5, rozdztał '19, wpływy 
z wydawnictw. — 
Cena zł 2 
P,W.W.R.N. — Warszawa. 1954, 
Drukarnia Akcydensową, W-wa. Tamka 3. 3500. Zam. 1624 
z dnia 5.VIEII.55 r. Podpis. do druku 6.IX.55 r. Druk ukończono 


9.1X,55 r. Objętość 1 ark. druk, Pap. gazetowy Al/50 g. B-6-125705 
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